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11Z AMARA' 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 

EMPRESA -MUNICIPIO 


SANTIAGO 

JAMILTEPEC 


Gobierno Municipal 

20172018 



EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 
13.00 HRS. DEL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. JUAN CARLOS PALACIOS PEÑALOZA 
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ITZAMARA S.A. DE C.V., E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO JAMILTEPEC, LOS CC. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR. ABEL VELASCO VÁSQUEZ C. 
FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA 
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 

UBICACIÓN : 


ESTADO: 

020 

OAXACA 


^\D0iS 

REGIÓN. 

02 

COSTA 



MICROREGIÓN: 

27 

COSTA 



DISTRITO : 

21 

JAMILTEPEC 


( y 

MUNICIPIO : 

467 

SANTIAGO JAMILTEPEC 



LOCALIDAD : 

001 

SANTIAGO JAMILTEPEC 



DATOS GENERALES: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

TESORERIA 

MUNICIPAL 

RUBRO: 


RAMO GENERAL 33 


Mpio. Santiago Jamiltepet 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 

MSJ/467/FIII/122/2017 

— -uno. jamirce uax- 

FECHA:» DE FEHft^3>17 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: 

MSJ/467/FIII/122A/2017 

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2017 


SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DEL LUGAR, LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTACION A BASE DE MURO DE MAMPOSTERÍA JUNTEADO CON MORTERO ARENA PROP.: 1:4, COLOCACIÓN DE PIEZAS 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: ESPECIALES Y VÁLVULAS TIPO COMPUERTA DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NEGRA DE 3", EXCAVACIÓN 

EN TERRENO TIPO II, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" Y RELLENO CON 
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. M 


RUBRO DE PROYECTO: 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 


AGUA Y SANEAMIENTO 


SUBCLASIFICACION : RED O SISTEMA DE > 


CONTRATO 


FECHA PROGRAMADA DE INICIO 
FECHA DE INICIO REAL: 

METAS ALCANZADAS 


01/03/2017 


FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 

-* a. 

* J jt* 

01/03/2017 


FECHA DE CONCLUSIÓN 



2.05 

KM 

BENEFICIARIOS 

18,383 HABITANTES 




ESTRUCTURA FINANCIERA 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO III 

$542,500.00 

$542,500.00 

— h*: - 

RAMO 33 FONDO IV 



i .-— 

RAMO 28 




APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) 




BENEFICIARIOS 




OTROS 



ciidruCATUR^ 

TOTAL 

$542,500.00 

$542,500.00 

UIINH3PAI- 


ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: 

LA OB^^yl^CUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINO^ pi^5^JAMADAS. 

UN^W¿.¿.VER{RiCTÁDA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓlf^9^f^ÁgTES QUE INTERVIENEN S 
TERMWbÁYFUNC^NANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y D^£tf^|^^&UCIÓN SEGÚN LAS ESPEj 
EJERCiD^Á> Y^®^^® IDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OP^^^^jfe^^^VACIÓN Y MANTENIMIEN 

^ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO fij^^S^S^ÍcTO SIENDO LAS 15:00 HdR&GM} 
: Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENrt5¿-*^^^ c MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVI 

íIDSNCIA 




^r2Sfi¡fapec,0®L 
201,7 ; , 20ÍJ j 





2017-2013 



O*.**** 0 » 

M17-W1» 

OBRA SE ENCUENTRA 
ROYECTO E INVERSIÓN 


ECHA DE SU INICIO. 


JSA* o: 
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SAN! IAGO 

JAMILTEPEC 



■ ■ 

ITZAM ARA^- ~ - 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA -MUNICIPIO 
ENTREGA l_A OBRA 

CONTRATISTA : ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ITZAMARA S.A. DE C.V 

ADMINISTRADOR UNICO : C. JUAN CARLOS PALACIOS PEÑALOZA 

R.F.C: ACI151001DRA 

DOMICILIO: CALLE AVENIDA DE LAS ETNIAS No. : C-01, COL. REFORMA, 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 


GOBIERNO MUNICIPAL 

20172018 







PRESSDSt'tfCIA 

municipal 

Mpii*33>itiago JamilteDa 


RECIBE LA OBRA 






SINDICATURA 

V / (MM^ICIPAL 


PROFR ^ERgtffOÉ LA C FEOf^ÁNCHEZ 

^^J^^KSIDENTE MUNICIPAL 




TOFA. AURORA MEF 

SINDICO MUNICIPAt 


EGIDOR DE HACIENDA 

REGIDURIA 
D€ HACIENDA 
Mpio. Santiago Jatnftepec 
Dito. JamiÑepcc, Osu 
2017 2018 






TGSOR€R!A 

MUNÍOPAL 

Mpio. Santiago Jamiltepec 
Dtto .Jamiltepec, Oax 

2017Vo. Bo. 


C. FRANCISCO BRUH 

REGIDOR DE OBRAS 

regiduría de 

OBRAS 

Mp». Santiago 
L MARTÍNEZ BAUTISTA Jamiltepec, 

MUNICIPAL Dtto. Jamiltepec, Oa*- 

# 2017 - 201* 




















